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This report consists ofHHH^|Hviinutes of a conference held by the 
Main Department for the ConstnwtxorHSidusfry, Department of Work Allocation, 
of the German Democratic Republic^ discussing the 195 -P 311 J - u 

Fulfillment figures are given (in Deutsche marks) for: 


Enterprises in the Bau-Union Nord (Construction-Union North); the Sch- 
plant, the Rostock Plant, the Stralsund Plant, the Waren Plant, and the 
Greifswald Steel Construction Plant. 


Enterprises in the Bau-Union Mitte (Construction-Union Center); the Mit- 
telland Plant, the Mittelelbe Plant, the Boerde Plant, and the Elbe Steel Con- 
struction Plant. 


Enterprises in the Jteu-Union Ost (Construct ion-Union East): the Kleinmachnow 
Plant, the Brandenburg Plant, the Cottbus Plant, the Postsdam Construction 
^lant, and the Brandenburg Steel Construction Plant. 

Enterprises in the Bau-Union ^ued (Construction-Union South); the Zwickau 
Plant, the Jena Plant, the Saaleck Plant, the Dresden Plant, and the Leipzig 
Plant . 
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ErfUlluag gagaa flbar daa Plan t 
( latat mo gas nnoh 600 TIM weltarar 
RUokatnnd, da Frina-Mori ta-taa erne 
aloht ftrtig wird.) 

ArfUllung gaganDbar dan AuiftrtLgan 
C hiarbal abanfalla 600 TD1I su*&ts- 
liahar Rttokataad.) 

Auftragsrtlafcatand trttt bale WohnangabaaBttaatanroggaa a and klilMna 
AuftrMgan auf. 

Vorgaaa hl agana Maflaah aaa : Ebcafalla BalauahtungMalag*. 

In SaOalta 1st die ZrfUllung aSglloh. 

Planrliokcatand i Duroh bu lull* FlanauflLaga. 


9 ooo TDM / - 5 400 


/ - 2 300 


Batri*b Varan : 

&rfttllung f*g*attb*r d*a "liu t - 12 600 TOM / - 2 loo TOM 

*■ * d*n Auf tx&g an - 300 TDM / - 300 TDM 

Flaartiakatdad* iafolg* Sabirlarigkaltaa la d*r Fro jaktlermng la 
paaaartan, aodad dort la di**«a Jahr* nloht awoi, Madura nur 
1 Ml* DM rtrbaut warden kftanen und su hoha Fiaaauflag*. 

AaftaagarUakatMad* t la Roaalau alnd di* KUakatMad* iafolg* OrUa- 
dungaaehwlarlgicaitan alagatratan. la warden a.Zt, die Orttaduagi- 
T ??*r f * a Brunnangrttaduagan uagaatollt und •• aoll dar Tmuth 
g*a* oht wardan , auf dlaaaa V*g* now aln* Varbaaaaruag dar *»*iwtuag 
au arr*l«li*n. ^ 


Dar Satrlab Varan wlrd alt alien Mlttala aag*halt*n 
in dar Auftragalaga . 300 TDM aufauholanV 


i 


daa 


Bfiokatand 


8tahlba» Oraifawald » 

firfOllung g*g*nUb*r daa Plan i - 1 900 TDM / - 1 900 TDM 
" " dan Auftrdgan 0 

C AB-Foxoular* aatapraahand dan SxmiungaaBgliohkaiten alagaralafetO 
Plaarttekstand badiagt duroh Maohaniaitx’ungasohwiarlgkaitan und * 
orgaalaatorlaah* Sebwiarigkaitan. Daher ton n tan nloht aahr Auf- 
troga tfbaraoaaan warden. 


Ml* lau- Union hat 4 befUhlgt* Taahnlkar ihraa 
la die Aatrlobaantaaadt, ua falkulatloaa- and 
aufaoholan and b*i dar Brftillang)lau half an. 


Verwal tungeapparataa 
Abraohnungoruakatliada 
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XrfOlliuf gagaottb ar daa Flan r 

" ■ dan AaftrMgao* 

Dear BUokataad fngaattber daa paaa lot aatataadan. dad Oradauftrai^T 
war allaa Talaparranbautan, gaatxlohaa wurdetn. Za habanvaa 
u ri. 12 U. V irttiW itflUt. I.lt.r. wSuTto Str * 1 
aahaaa lot jetat auf wuad lar ant arl all-t eohnlaahan T#r&vi*L 8 «. 
alaht aahr eMgllah. ( Dar Abatrleh bal Sangarhaaaaa irtrd'aKSE**** 
fU ? Jk ?^ 4upth daaAlaaagakwManan AMftragbai SiT/ SaaaHKl 
* 1 700,-— — / 
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Pttrlab Mlttalalba 

iirfiiUuag gaganUbar dm Plan i - 14 400 TDK / - 11 7 jo TEH 

" dan Auftrhgen - 5 900 TDU / - 3 700 TOM 

PlanrUolcatand wit bai Mitt a Hand. 

p*r AuftragsrUolcstand iat bedlngt duroh rarringarta Baulelatuajian 
in Calba, arhabliohar Uatarlalaangal auf rial an klainaran Bausial- 
lan f dia niobt ala Sohaerpunlcta lUagaftlhrt wardan. 

Toraohl&ga a or Varbaaaarung dar Auf t ruga lag a : Sofortiga Uargaba 

Calba CUontagab&uvaiaa ) uaa TiaMtiu- 

aofortiga dlraicta Ka'tarl- 


wnuriBuniariaitn rur caxoa lUontag 
bjatcta in C&lba iStra flan uad glalaa; and 
alrut ailung fllr Stall furt und Barn burg. 


i*gfcrll>_gr*i 


SrfUllung gaganUbar daa ’Ian 1 

— 

2 JO TDK 

" " dan Auftrhgan 

Kalna Baatrhungan. 

♦ 

1J0 TDM 

Stahlbau Elba 

SrfUllung gaganUbar dan Plan : 

♦ 

1 500 TDM 

" " dan Auftrhgao 

♦ 

650 TDK 


200 TDU 
200 TUI 


■Ibaraahraitung badlngt duroh tlbaraahme dar . riTatan 3a 
duroh auatttzlloha Auftr&ga bal dan groQan Stahlwtrkan. 




500 

650 


TEH 

TDK 


3atrlaba und 




3 400 

200 


TEH 

TDU 


SrfUllung gaganUbar dan Plan t - 2 600 TDU / + 

" * dan Auftr&gan + 900 TDM / - 

Plantlbaraahraltung duroh hinnugalcoaaana arhablloha Auft r&ga dan 
UO - Mlo - Zuaataprogramia.8 . XuftragarUokatand wird wahraohainlioh 
noon auxgaholt. 

j^-tgl-ab Braadtaburg 

SrfUllung gaganUbar dam Plan i ♦ 5 2oo TDU / + 17 500 TDU 

ft dan Auftr&gen + 400 TDK / - 7 5oo TDU 

bagrttndat auoh Auftrhga bain Stahl- und *ala- 
wark Brandanburg und duroh grSDara Era- und Titfbaunrbt it an. 

BrandaSurg*"** 0 * lafol<50 “'“^trttgliohar Abatriofi. balm 2. Zuaa.tr 
Batrlab Cottbua 

SrfUllung gaganUbar daa Plan t * 2 2oo TDU / + 2 775 Thu 

• - dan AuftrUgan - 3 J0 TDM / - 730 TDU 

P1 ? tt 2??£* olirtitua # ? urcil Uba«»l»a dar Zvalgbatrlab OroO-BUaohan 

aaloht ait ihrar KapaaltUt alaa BrhBhung dar Qaeaat- 
lalatungaflhiglcalt daa Jatriabaa arbraohtan. Ss wirdfooh alia 
waltara Stalgarung ua rd. 100 mi cdiglioh aaln. 

J? 7*" « u inwi await dar B,triab Cottbua 

in dar lot , dan Boohbnu in FUratanbarg durohauflihrao baaa <n . 

ra WUnWtmu la W»*.aS«»r!lSl»St.uS‘ ™* 

daalt dan AuftragarUokatanll aufauholan. «a*au.an, ua 
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jfo gjftau Pptadan 
ixfillluog gegeniibar dan Plan s 
” ” den Auftr&gen 

3rhBhung der 
Analyse nit 


- 5 610 TIM / ♦ 

+ 1 190 TDM / ♦ 


690 

")90 


mi 

SDK 


■ AuftrKat durah dan ljo Jlio-Zuaataplan. Gcn&uara 
dan Forderungen but Sloherstellung dar pro jaktiartnn 
ung wird nooh fertiggestellt. 


OaaonterfUllung 

S EwM-frau Brandenburg 

BrWllung gegantiber dan Flan ; 

" dan Auftrdgen 


+ 

+ 


355 i'du / ♦ 355 ran 

555 rut; / ♦ 555 TLM 


st i4» eJrtc Brandenburg und Werkatattarbeit 
mr nruoice ruratenbarg. Po rderungen warden nooh befcanntgegeben. 


TDK 

thi 


;en. 


Ban-Union 8 U d 

fittm zyipiam 

BTfUjUung gegen fiber daa Plan i - 3 344 TDB / - 2 460 

" dan AuiFtrUgen ♦ 105 TDM / - 494 

^ T,jrt> , b,n » . tf«aeti;ungeantrttge laufan ( fUr Lana Loaaait* 
jm^^aa, Lugau ) fUr Inn^SS? 5S0 TDM, di.SbSSh iSlirlSdS 

Batrif^ JafiS 

iSrfUllung gegenfiber daa Flan 1 - 3 204 SUM / - 419 tom 

" - dan Auftr&gen - 340 TDM / — 2 655 TDM 

par RUojcatand lat antatandan duroh 5.5 Hlo Abatrlohe bal dar ».»*- 

yianuajjaaahaiariffcaitan and dauurn- 

*« w. b.i !.i.. 


teftillung gegen fiber daa Plan : - 5 681 TDM / + 

den Auftr&gen - on. 6 )0 TDM / ♦ 


3J3 TDH 

1 ,3 Mlo 


ssss, l &S! ssasara 1 sisxaraffiisKsis. 

gearbeitet warden auOte. Dials alnd du“oh dia letaieM 

*«»•* Batriabalaltara w.itgahead Sbarwundln? € ‘* hBi * 

Bstriab Dr— dan 

drfUlluug gegantiber dam Plan : + 1 2j5 TDM / + 38 A. n>M 

dan Auftrdgen + 4 9)0 TDM / - 3 571 , tdm 

waSilidoJJ-^lSifl^ kU t tr t g ? 8lfld bediAgt duroh Graditr, Ddhlen und 
▼eraoiiledeas klainere Yorh&ban, die Maine sohwerpunkte alnd. * 


Batriab ^aloal g 


teftlilung gegantiber daa Flan : - 11 j82 TDM / - 2 613 

dan Aufbrdgan - 1 ,17 Klo / - 416 


TDK 

TDM 


Die Jahreaauflage let in Yerh&ltnia au dar Anftragalage das Batrla- 
sK-StSebanr* 1 ^ aU *° w#4#n d#r ^gialaiatungan bal den** 
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Auf 




rttakstaad lat ai 


lagatrataa baia Oparahaao Lslpslg ( n4. 
Mio Cl ) and WrttiMUiMi ialpslg C s*d. 390 SDK feSaKsiasti 
Ksparatu rwark Erfurt duroh dauorndon Bundotablsaagol ) 41 it 
duroh max tiilwoioo snagt|llaliott wurdon. Dor labrlob 


auron suoataauxtrago mur miimi samgi 
Ldlpslg hat iidaoh die Absloht, 41* toi 3 
n a b— im Irxurt rootle* su orfUUaa. 


[»|h4i 


Sit 

Auf trig* ait Aii»- 


enfaooond wird fast, 
fttr Sohworpunkt* un 



f oatollt, dad bio saa 2* 
Oroabauatallan ft MtS 
jlgjion, ««Ma uad Jury . I 


12.1990 atoaiatm 
ar lal and; 


njimmn 


loruagor 




uatorkttaft* uaw. - sowlv * 

sung, natttrlioh amah ran lan G **iohtipunfcton und la 4 m bla, 
daS Aaferdorungon, dia ia Jahra 1990 aloht aahr sun Trwgon kotnon, 
in I.Quartal 1991 fUr dan Arbaltabaglnn in notwondlgoa Twang* 
▼axaandt wardan kflnaoa. 

Dia oiasolnon Angabon wardan orbraoht duroh. : 


Mma Ttrtt 

Haa fca i 



1 fttr Varan, Stralaund, Stahl bau Orolfswald. 

■ Sohreria, Bostook. 

" Hittolland, Hlttololbo, BSrde, Stahl bam 
£Lbo uod Saalaak. 


am flat i 


" Zwiokau, Qroodoa, Jana, ^olpsig. 

" Hoohbau Potsdaa* 

N XlalMaahnow. 

" Botrlob Brandenburg, Cottbus, Stahlbau 
Brand anburg. 

Dia Aafardarungan aiad gasawaalt won Barn Ibarl ant saga 
nahaan uod awar 1st fttr jada Art dar Anfordarung sis gooonaert 
Blatt su aahaan. Aina Auaf artigung 1st audio sustdodiga Abtoilung 
dar 1A Bawl adu stria, alsa Auefortiguag an Barn A * * * ■ 

Ausfartlgoag an Bam Dahl su gab 
sonit A-faaE ansufartigan. 


su gaban. 


dir, 

Diaaa Anfordarungas clad 


Harr H a j a r gibt aasohlisOond dia Srgabnlssa dar laagfrlstlgan 
Vattarworharsaga wla falgt bokaant t 

1 .-Dasoabar-Dakada t UnbaiitBndigaa Vattax. Baohtfrdato, 3-9°. 

TagoUbor Torwlagaad frostfrol. 

*•- " "i 8tarkar frost. 3-9®. aanhts bis 1 <f * bai 

Sahaaadaaka bis 19 Oiad. 


3.- * 


Tsrmtllsh Taswattar. 

Ab Januar sahr starkar Frost f Za 
bMltsr, ala noraalar Viator. Fraat 
drai Mount a. 


slln«aia aa 
period* rd. 


AULl 

Harr Dr. Coniatanp gibt a loan kursan Barioht (lbar dia 
Anwandung daa Ol po s oh la o koasoaontoa ia Viatar. Dia Faatlagungan 
aos Vaiaar wardan ala Diana tanwalaung an dia Bau-Uolonou harsuaga- 

t aban. 

■ Ansobl ufl dnnn wurdan dia auaavmangafaOtan Aufatalluugan botraffs 
Vintarplan durohgasproahan. 

lada dar Baspraohuag i 14 i5hr. 

( Kuhnau ) 
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